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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 626 

25 Αυγούστου 2006 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 

Αριθμ. 2025 

Ο Δήμος Κερκυραίων προκηρύσσει ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡ¬ 
ΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΟΝΙΟΥ», με 
προϋπολογισμό (προ ΦΠΑ) 263.865,54 ΕΥΡΩ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋ¬ 
πολογισμό 222.312,89 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, 
με προϋπολογισμό 35.611,81 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της Τεχνικής Υπηρεσί¬ 
ας Δήμου Κερκυραίων, Δ/νση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α, 
μέχρι τις 6.9.2006 ημέρα Τετάρτη. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ. Πληροφορίες στο τηλέφω¬ 
νο 2661045440, ΡΑΧ επικοινωνίας 2661046766, αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία Σπύρος Κορωνάκης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11.9.2006, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα λήξης υποβολής προσφορών, η 10.00 
π.μ. στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Κερκυραίων, Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α Κέρκυρα, ενώπιον 
της Αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών, και το σύστη¬ 
μα υποβολής προσφορών είναι του άρθρου 7 του π.δ. 
609/1985 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩ¬ 
ΣΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΙΜΩΝ, ΣΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟ¬ 
ΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ). Αν 
για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 
14.9.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (δεν αφορά 
Περιπτώσεις επανάληψης της δημοπρασίας). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξη Α2 και άνω στην κατηγορία έρ¬ 
γων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και τάξη Α1 και άνω στην κατηγορία 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που 


αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το 
δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.158,49 ΕΥΡΩ 
και ισχύ τουλάχιστον 90 (ενενήντα) ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 60 (εξήντα) ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Γ' Π.Ε.Π. Ιονίων 
Νήσων με Κ. ΣΑΕΠ: 2006ΕΠ02230131 ( 75% χρηματοδότη¬ 
ση Ε.Τ.Π.Α., 25% χρηματοδότηση από Εθνικούς πόρους). 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται συνο¬ 
λικά σε ΔΩΔΕΚΑ (12) ημερολογιακούς μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Κερκυραίων. 

Κέρκυρα, 23 Αυγούστου 2006 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΣΠΥΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Κασσωπαίων διακηρύττει ότι εκθέτει σε δη¬ 
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές με το σύστημα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 
καθώς και τις διατάξεις του ν. 1418/1984, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 2229/1994, το 
ν. 3263/2004 τις δ/ξεις του άρθρου 13 του ν. 2338/1995 
το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το ν. 1418/1984, 
το ν. 2940/2001, το π.δ. 609/1985 και το ν. 2229/1994, ως 
επίσης και των δ/των και υπουργικών αποφάσεων που 
εκδόθηκαν σε εκτέλεση του ν. 1418/1984 και ήθελαν ισχύ- 
σει κατά την ημερομηνία δημοπρατήσεως του έργου, 
ήτοι τα π.δ. 23/1993 και 85/1995, για την ανάδειξη αναδό- 
χου για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΥΚΩΤΗ - ΣΠΑΣΤΗΡΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 210.983,00 € 
(με ΦΠΑ 19%). Το έργο χρηματοδοτείται κατά 75% από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (Ε.Π.ΠΕΡ). 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 11 η του μήνα Σεπτέμβρη 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προ- 
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σφορών) στα γραφεία του Δήμου που βρίσκονται στη 
Κουλούρα, Δήμου Κασσωπαίων τηλ.: 26630 91257. Οι προ¬ 
σφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού. 
Αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη μέλη 
της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν κυρώσει τη 
συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, μπορούν 
να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυδρομικά. 
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Ια) εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ΜΕΕΠ, που τηρεί¬ 
ται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 
Α2, 1 η Τάξη ανεξαρτήτως νομού και Α2, 1 η , 2 η τάξη για 
επιχειρήσεις με έδρα ή δηλωμένο νομό το νομό Κέρ¬ 
κυρας για έργα κατηγορίας: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
και εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2,1 η , τάξη ανεξαρτήτως 
νομού για έργα κατηγορίας: ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
και εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2,1 η , τάξη ανεξαρτήτως 
νομού για έργα κατηγορίας: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
β) εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχόμενες από κρά¬ 
τη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν 
υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις 
(Σ.Δ.Σ.) ταυ Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), 
στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) εργοληπτικές επιχειρήσεις Προερχόμενες από ως 
ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 3,476,00 
€ και θα απευθύνεται προς το Δήμο Κερκυραίων. 

Σε κάθε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διενερ- 
γηθεί την ημέρα αυτή, ή αποβεί άγονος ή ασύμφορος 
θα επαναληφθεί την 14 η του μηνάς Σεπτεμβρίου του 
έτους 2006 ημέρα Πέμπτη στον ίδιο τόπο και την ίδια 
ώρα χωρίς την υποχρέωση όποιας άλλης ανακοίνωσης 
ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία 
του Δήμου Κερκυραίων κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες και στα τηλέφωνα 26630 91257. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διανέμονται μέχρι και δύο (2) 
ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής 
της Δημοπρασίας και θα διατίθενται από τα γραφεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κασσωπαίων στην 
τιμή των 50 €. 

Κουλούρα, 22 Αυγούστου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 

Αριθμ. 9426 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από την υπ’ 
αριθμ. 230/26.6.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβου¬ 
λίου του Ιδρύματος, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανά¬ 


δειξη αναδόχου Διαχείρισης Μολυσματικών Αποβλήτων 
προϋπολογισμού 61.000,00 Ευρώ με τον Φ.Π.Α. με κρι¬ 
τήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για χρονική 
διάρκεια ενός έτους. 

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών 
θα διενεργηθεί στις 27.9.2006 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
10:30 στα γραφεία διαγωνισμών του Ιδρύματος από την 
αρμόδια επιτροπή. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προ¬ 
ϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γ ρα¬ 
φείο Διαγωνισμών τηλ. 25310-57551 για κάθε πληρο¬ 
φορία. Επίσης μπορούν να παραλαμβάνουν τη σχετική 
Διακήρυξη, μετά την καταβολή 30 Ευρώ στο Ταμείο 
του Νοσοκομείου. 

Τα τεύχη της Διακήρυξης θα διατίθενται από το γρα¬ 
φείο προμηθειών - διαγωνισμών του Νοσοκομείου, από 
τις 28.8.2006. 

Τα έξοδα δημοσίευσης αυτής της διακήρυξης βαρύ¬ 
νουν το Νοσοκομείο Κομοτηνής. 

Κομοτηνή, 23 Αυγούστου 2006 

Ο Διοικητής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΧΙΟΥ 

(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

Αριθμ. 1755 

Η Δημοτική Επιχείρηση'Υδρευσης - Αποχέτευσης Χίου 
(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου Βελτίωση δικτύου όμβριων, αποκα¬ 
τάσταση τοπικών ελλείψεων αποχέτευσης - ύδρευσης, 
δημιουργία πυροσβεστικού δικτύου οικισμού Κάστρου, 
με προϋπολογισμό 368.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται 
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία 
Υδραυλικών, με προϋπολογισμό 317.392,27 (δαπάνη ερ¬ 
γασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας γρα¬ 
φεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου (Λε¬ 
ωφόρος Ενώσεως στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 
Λυμάτων), μέχρι τις 14.9.2006. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2271029820, ΕΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2271043893, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Αναστασιάδης Δημ., 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Τε¬ 
χνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου (Λεωφόρος Ενώσε¬ 
ως στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων) στις 
18.9.2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης της παραλαβής 
των προσφορών 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του 
έργου, ήτοι τάξεις 1 Π 2 η 3 η στην κατηγορία Υδραυλικών, 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρό¬ 
μοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 
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5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.420 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 90 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 60 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΤΠΑ 75% ΕΘΝ. ΠΟ¬ 
ΡΟΙ 25%. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΙΟΥ. 

Χίος, 23 Αυγούστου 2006 

Ο Πρόεδρος 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΥΤΟΥΣΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΧΙΟΥ 

(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

Αριθμ. 1754 

Η Δημοτική ΕπιχείρησηΎδρευσης - Αποχέτευσης Χίου 
(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου Δίκτυα αποχέτευσης στο Λατόμι, 
με προϋπολογισμό 41.224,56 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται 
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία 
Υδραυλικών, με προϋπολογισμό 36.482,18 (δαπάνη ερ¬ 
γασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας γρα¬ 
φεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου (Λε¬ 
ωφόρος Ενώσεως στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 
Λυμάτων), μέχρι τις 12.9.2006. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2271029820, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2271043893, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Αναστασιάδης Δημ.. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Τε¬ 
χνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου (Λεωφόρος Ενώσε¬ 
ως στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων) στις 
14.9.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης της παραλαβής 
των προσφορών 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του 
έργου, ήτοι τάξεις ΑΙ, Α2 και 1η στην κατηγορία Υδραυλι¬ 
κών, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα πα¬ 
ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 729,64 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 90 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 60 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΙΟΥ. 

Χίος, 23 Αυγούστου 2006 

Ο Πρόεδρος 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΥΤΟΥΣΗΣ 


( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΡΕΩΝ 

Αριθμ. 3791 

Η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Πυλαρέων, προκη¬ 
ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΡΑΚΟΠΟΥ- 
ΛΑΤΩΝ», με προϋπολογισμό 540.000,00 €. Το έργο συ¬ 
ντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) 
κατηγορία «ΟΔΟΠΟΙΙΑ», με προϋπολογισμό 294.457,45 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κα¬ 
τηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ», με προϋπολογισμό 146.606,27 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από το Δημοτικό Κατάστημα στην 
Αγ. Ευφημία, Κεφαλονιάς, μέχρι και τις 6.9.2006 με την 
καταβολή 60,00 €. Η διακήρυξη του έργου έχει συντα¬ 
χθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Πυλαρέων 2674061000, ΡΑΧ επικοινωνίας 
2674061046. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11.9.2006, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α2, 1 η , 2 η και 3 η (νομού έδρας: 
Κεφαλληνίας) στην κατηγορία «ΟΔΟΠΟΙΙΑ», τάξεις Α2, 
1 η και 2 η (νομού έδρας: Κεφαλληνίας) στην κατηγορία 
«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που απο- 
δεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με 
το δημοπρατούμενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.821,27 €,00 € και 
ισχύ τουλάχιστον 90 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 60 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ¬ 
ΣΩΝ 2000-2006 και συγκεκριμένα συγχρηματοδοτείται 
κατά 75% από το Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Τ.Π.Α. και 25% 
από Εθνικούς Πόρους (Κωδ. Ο.Π.Σ. 108029). Προκαταβολή 
δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Πυλαρέων. 

Αγία Ευφημία, 22 Αυγούστου 2006 
Ο Αντιδήμαρχος - 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 

Η Δήμαρχος Αβδήρων Ν. Ξάνθης προκηρύσσει δημόσιο 
ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 25/2006 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το «σύστημα προσφο¬ 
ράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες» και 
έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα εκτε- 
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λεστικά του διατάγματα, και το ν. 3263/2004 για την 
ανάδειξη μειοδότη εργασιών για το ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΟΙΚΙΣΚΟΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΛΙΕΩΝ, ΚΟΙ¬ 
ΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 
ΧΩΡΟΥ». 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που 
δημοπρατούνται ανέρχεται σε 621.285,46 Ευρώ (με ΦΠΑ). 
Το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 3647/15.11.2004 απόφαση του Ειδ. Γραμμ. όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 923/11.7.2006 όμοια 
της) με τα κάτωθι στοιχεία 

• Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Αβδήρων Ν. Ξάνθης 

• Τίτλος Πράξης; ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙ¬ 
ΜΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ 

• Κωδ. ΣΑΕΠ : ΣΑΕ 086 / 3 

• Προϋπολογισμός Έργου : 872.613,46 

• Η Κοινοτική Συνδρομή καλύπτεται μέσω του Χ.Μ.Π.Α. 
και ανέρχεται: 75% του προϋπολογισμού (654.460,09 
ευρώ) 

• Τίτλος Υποέργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΑΠΟΘΗ¬ 
ΚΕΥΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΛΙΕΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ 

• Κωδικός υποέργου: 3 

• Προϋπολογισμός Υποέργου: 621.285,46 ευρώ 

Το έργο αφορά την κατασκευή στον λιμένα του Πόρτο 
Λόγους, 7 οικίσκων αποθηκευτικών χώρων εξοπλισμού 
αλιέων καθώς και ενός οικιακού κοινοχρήστων λειτουρ¬ 
γιών και θα εκτελεστούν βάσει της υπ’ αριθμ. 1/2006 με¬ 
λέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων μέσα σε 
χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 14 Σεπτεμβρίου του έτους 
2006 ημέρα Πέμπτη στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων 
από την αρμόδια επιτροπή με ώρα λήξης παραλαβής 
προσφορών την 10:00 π.μ.. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
στις 18 Σεπτεμβρίου του έτους 2006, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10:00 π.μ.. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. η 
κοινοπραξίες, εφόσον ανήκουν στην 1 η ή , 2 η ή 3 η τάξης 
(για κατώτατα όρια 250.000,00 ευρώ εντός, του νομού 
της έδρας Εγρ. Επιχ. και σε έναν δεύτερο της επιλογής 
της Εργ. Επιχ.) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με 
ποσό της κατηγορίας 445.440,81 ευρώ και κατηγορίας 
Α1 ή Α2 ή 1^ τάξης για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
με ποσό της κατηγορίας 51.786,45 ευρώ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 


2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π,δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985 Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχονται 
σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρε¬ 
σίας, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ ήτοι στο ποσό των 
9.444,55 ΕΥΡΩ και πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο 
Αβδήρων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω 
σ’ όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία (τεύχη, σχέδια 
κ.λπ.) τον τρόπο απόκτησης τους και να παραλάβουν, το 
έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί 
από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης 
που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) της διακήρυξης 
με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, από την Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου Αβδήρων Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων 
(Δημαρχείο) που βρίσκονται στα Άβδηρα Ν. Ξάνθης. Τ.Κ. 
67061, οδός Αβδηρα πληροφορίες Γεώργιος Μουμτσά- 
κης τηλ. 2541051207 εσωτ. 21. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι 
και την 11.9.2006. 

Αβδηρα, 23 Αυγούστου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΑ) ΤΣΑΚΙΡΗ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 

Ο Δήμαρχος Αγράφων προκηρύσσει δημόσια διαγω¬ 
νισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνο με το ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά, του διατάγματα, και το ν. 3263/2004, 
όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής 
της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνι¬ 
κό τύπο, με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του 
π.δ. 609/1985 «Κατασκευής Δημοσίων «Εργων» για την 
ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του 
έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
«ΞΥΛΑ ΚΟΚΚΑΛΗ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ», προϋπολογισμού 
143.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΑΓΡΟ¬ 
ΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΣΥΤΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 
2000-2006. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 14 11 του Σεπτεμβρίου, 
ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00 π.μ. ώρα έναρξης παραλα- 
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βής προσφορών (και λήξη παραλαβής προσφορών), στα 
Γραφεία του Δήμου Αγραφων, τηλ. 22370 - 93332,22370- 
93333. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος 
ή ασύμφορος θα επαναληφθεί μετά από 5 εργάσιμες 
ημέρες την ίδια ήμερα και ώρα με τους ίδιους όρους. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

- Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στα Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 ή 1 η ή 2 η τάξη για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με την Α2 ή 1 η ή 2 η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα τεύχη δημο- 
πράτησης, μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν 
από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, από 
τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο Δήμο 
Αγράφων (εργάσιμες ημέρες και ώρες), με την καταβολή 
υπέρ του Δήμου Αγράφων του ποσού των 10,00 €. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
2.316,00 € και απευθύνεται προς τον Δήμο Αγράφων. 


4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του 
έργου, ήτοι τάξεις Α2 έως και 1 ρς ανεξαρτήτως έδρας 
στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και τάξεις Α2 έως και 2 ης 
για εντός νομού και ως δεύτερο νομό επιλογής το νομό 
Δωδ/σου στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.230,77 ΕΥΡΩ 
και ισχύ τουλάχιστον 90 ημερών, μετά την ημέρα διε¬ 
ξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προ¬ 
σφορών είναι 60 ημέρες. Προθεσμία περάτωσης του 
έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από τους ίδιους πόρους 
του Δήμου. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δ.Σ. του Δήμου Δικαίου. 

Ζηπάρι, 21 Αυγούστου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 


Αγραφα, 22 Αυγούστου 2006 

Ο Δήμαρχος 

X. ΜΠΟΥΡΑΣ 

-♦- 

(9) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΝΗΣΟΥ ΚΩ 

Αριθμ. 6550 

1. Ο Δήμαρχος του Δήμου Δικαίου - Κω, προκηρύσ¬ 
σει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ Δ.Δ. ΠΥΛΙΟΥ, με προϋπολο¬ 
γισμό 102.314,30 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται 
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία 
χωματουργικά με προϋπολογισμό 1.472,00 ευρώ (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία 
οδοστρωσία με προϋπολογισμό 15.703,30 ευρώ (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και γ) κατηγορία 
ασφαλτικά με προϋπολογισμό 85.139,00 ευρώ (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, στην 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δικαίου στο Λινοπότι - 
Κώς, μέχρι τις 11.9.2006 με την καταβολή του ποσού 
των 15 €. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα 
τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22420-48350, ΡΑΧ επι¬ 
κοινωνίας 22420-48356, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία ο Οικονόμου Δημήτριος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14.9.2006 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν 
διενεργηθεί η δημοπρασία τη μέρα αυτή, θα διενεργηθεί 
την Δευτέρα 18.9.2006 στο Δημοτικό Κατάστημα στο 
Ζηπάρι - Κώ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι 
με σφραγισμένες προσφορές με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης του άρθρου 4 παρ.4β του ν. 1418/1984 και του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 


Αριθμ. 4146 

Ο Δήμος Τρικκαίων προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό 
Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με το σύ¬ 
στημα των επί ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών 
της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 4, παράγραφος 4β του 
ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985) και σύμφω¬ 
να με τις διατάξεις του ν. 1418/1984, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑ¬ 
ΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΑ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ ΔΗΜΟΥ 
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ». 


313.325,20 € 


58.398,54 € 


55.458,56 € 
8.503,68 € 
82.400,33 € 


Συνολικού προϋπολογισμού μελέτης: 616.088.28 € και 
αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών: 

Γ ενικά έξοδα και όφελος εργολάβου 

(Γ.Ε.+Ο.Ε.): 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της 

δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου 

ΓΕ+ΟΕ): 

Αναθεώρηση: 

Φάρος Προστιθέμενης αξίας (19%): 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 11 η Σεπτεμβρίου 
του έτους 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. (η λήξη 
επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ\νσης Τεχν. 
Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
στις 18.9.2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.. Στη 
δημοπρασία γίνονται δεκτές οι εξής κατηγορίες εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην: 

1 η και 2 Π τάξη γενικώς εφόσον ανήκουν στην 3η τάξη 
με έδρα τον νομό για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 
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β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Β. Αυτοί που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό υπο¬ 
βάλλουν απαραίτητα στοιχεία αποδεικτικά φορολογικής 
ενημερότητας και την προβλεπόμενη από την υπ’ αριθμ. 
ΕΔ2/01/27/ΦΝ 294/18.3.1985 απόφαση ΥΠ.Δ.Ε. υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/1988 για το άθροισμα των προϋπο¬ 
λογισμών των ανεκτέλεστων τμημάτων των εργολαβιών 
τους μαζί με τις αντίστοιχες Βεβαιώσεις, όπως αυτές 
προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 14 του ν. 2229/1994, 
καθώς επίσης και οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο όπως 
καταστατικό, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή άδεια 
άσκησης επαγγέλματος από την αρμόδια εφορία ή και 
κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 για την 
εξακρίβωση της έδρας της επιχείρησης. 

Γ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση μπορεί να αποκλει¬ 
στεί από την συμμετοχή στη δημοπρασία για τους λό¬ 
γους που αναφέρονται στο άρθρο 24 του π.δ. 23/1993. 

Δ. Τα απαιτούμενα στοιχεία συμμετοχής στον δια¬ 
γωνισμό αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 23 της 
παρούσας διακηρύξεως. 

Το κριτήριο ανάθεσης του έργου είναι η χαμηλότερη 
τιμή. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Γ ΚΠΣ - Π.Ε.Π. ΘΕΣ¬ 
ΣΑΛΙΑΣ 2000-2006 (75% από το Ε.Τ.Π.Α. της Ε.Ε. και 25% 
από Εθνικούς Πόρους). 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδε¬ 
κα (12) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: 

Α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με το 
άρθρο 23 του π.δ. 609/1985 ποσού 8.503,85 € απευθυ¬ 
νόμενη στο Δήμο Τρικκαίων. 


Β) Δήλωση του ν.δ. 1599/1986 για το άθροισμα των 
ανεκτέλεστων τμημάτων των εργολαβιών σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. Ε.Δ.2 α /01/27/Φ.Ν.294/18.3.1985 απόφαση 
ΥΠ.Δ.Ε. 

Γ) Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο όπως καταστατικό 
αντίγραφο φορολογικής δηλώσεως, άδειας άσκησης 
επαγγέλματος από την Εφορία ή και κατάθεση υπεύ¬ 
θυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 για εξακρίβωση της 
έδρας της επιχείρησης. 

Δ) Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δη¬ 
μόσιο. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΜΕ¬ 
ΛΕΤΩΝ), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Ασκληπιού 
22 - Τηλ. 24310-63252) καθώς και έντυπο προσφοράς για 
τους ενδιαφερομένους, μέχρι και την 6 η Σεπτεμβρίου, 
του έτους 2006, ημέρα Τετάρτη. 

Τρίκαλα, 23 Αυγούστου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΑΜΗΛΟΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Αριθμ. 11692 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Εθνικού Κέντρου 
Δημοσίας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, προκηρύσσει 
Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
προσφορά, για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 
«Δράσεις για τη Διάχυση των Αποτελεσμάτων του Έρ¬ 
γου και την Ενίσχυση της Ζήτησης (ΜαΓίκοΙιηρ ΡΙαπ) του 
Έργου «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσι¬ 
ας Διοίκησης - Αναμόρφωση και Αναδιοργάνωση στο 
Πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας» του Μέτρου 
2.5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της 
Πληροφορίας». 

Σκοπός του προκηρυσσόμενου έργου είναι η υλοποίη¬ 
ση ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου επικοινωνιακού 
συστήματος το οποίο θα εξασφαλίζει την ενημέρωση 
διαφορετικών δημοσίων φορέων για τις δράσεις κα¬ 
τάρτισης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στα πλαίσια του έργου αλλά 
και θα καθιερώσει ένα σύστημα ενίσχυσης της ζήτησης 
των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων 
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. 

Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου, τους γενικούς και 
ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται στη σχετική Δι¬ 
ακήρυξη. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου 
έργου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων 
ευρώ (200.000 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από αρμόδια επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισμού, παραλαβής και αξιολόγησης 
των προσφορών, η οποία θα ορισθεί με σχετική από¬ 
φαση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το 
αργότερο μέχρι 13.10.2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
11:00 π.μ. στα γραφεία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στον Ιο όροφο. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφε- 
ρόμενη ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και δεν 
παραλαμβάνονται, ενώ σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης 
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ταχυδρομικής αποστολής τους επιστρέφονται. Η απο¬ 
σφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. 

Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν 
και δεσμεύουν τον προσφέροντα για τέσσερις (4) μήνες, 
προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελ¬ 
ληνική γλώσσα. 

Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί στην Επί¬ 
σημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (αριθ¬ 
μός εσωτερικής αναφοράς 2006-034924), στον Ελληνικό 
Τύπο και στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβά¬ 
σεων» της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 

ΤοΈργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρό¬ 
γραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του 
ΚΠΣ, σε ποσοστό 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευ¬ 
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και 25% από Εθνικούς 
Πόρους. 

Για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή 
του Τεύχους της Διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να απευθύνονται: 


ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ- 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 


Ταχυδρομική Διεύθυνση: 

Πειραιώς 211 και Θράκης 2 
- Ταύρος, Αθήνα 

Τηλέφωνα: 

210 3496255, 2103496209 

Ρ3Χ: 

210 3428015 

Πληροφορίας: 

Ιωάννης Σμυρλής 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρο¬ 
μείο: 

3ΠΠίΓΐί5@θΙ<00.9Γ 

Το τεύχος της διακήρυξης είναι επίσης καταχωρη- 
μένο στον ιστοχώρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (διεύθυνση άΙΙρ: 

νννννν.θΚόό.ρΓ) 



Αθήνα, 18 Αυγούστου 2006 

Ο Πρόεδρος του 
Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΒΟΤΩΝ 

Αριθμ. 5101 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Συβότων Νομού Θεσπρωτίας 
διακηρύσσει ότι: Εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγω¬ 
νισμό με σφραγισμένες προσφορές κατά το σύστημα 
προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985, με τις 
διατάξεις του ν. 1418/1984 όπως αυτός τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα με τους ν. 2229/1994 και ν. 3263/2004, 
τα π.δ. 609/1985, 171/1987 και τους όρους της εγκεκρι¬ 
μένης μελέτης για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως 
του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού όμβριων 
υδάτων στο ΔΔ. Πλαταριάς» 

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια 
ευρώ (με τον Φ.Π.Α.) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 72.500,00 € (με τον Φ.Π.Α.) 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑΣ. 


Η δημοπρασία θα γίνει στις 14 Σεπτέμβρη του 2006 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προ¬ 
σφορών) στα γραφεία του Δήμου Συβότων. 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξα- 
χθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημερομηνία , 
θα διενεργηθεί της 21 Σεπτέμβρη 2006 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα λήξης επίδοσης προσφορών η 10:00 π.μ.. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις: 

α) εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1 η τάξη 
για έργα κατηγορίας Υδραυλικών. 

β) επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη - μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 
διακήρυξη της δημοπρασίας. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του 12% όπως 
έχει καθοριστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ 17/03/101/ 
ΦΝ37 υπουργική απόφαση, προκειμένου να υπογράφει 
η σύμβαση ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε χίλια εννιακόσια 
ευρώ (1.200,00 €) (ποσοστό 2% του προϋπολογισμού 
της μελέτης χωρίς το Φ.Π.Α. και την αναθεώρηση) και 
κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθη¬ 
κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ και θα απευθύνεται προς τον 
Δήμο Συβότων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη 
δημοπράτησης και το έντυπο της οικονομικής προσφο¬ 
ράς από τα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Θεσπρωτίας τηλ. 
2665 0 22274 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και 
τις 11.9.2006. 

Πλαταριά, 18 Αυγούστου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Αριθμ. 22116 

Ο Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής Αττικής, 

1. Προκηρύσσει δημόσια ανοικτή δημοπρασία με το 
σύστημα «ελεύθερης συμπλήρωσης τιμολογίου» για την 
ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με: 

α) το ν.δ. 1418/1984 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συ¬ 
ναφών θεμάτων (Φ.Ε.Κ. 23 Α/1984 όπως τροποποιήθηκε 
από το ν. 2229/1994). 

β) το π.δ/μα 609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» 
(Φ.Ε.Κ. 223 Α/1985) άρθρο 9. 
γ) το π.δ/μα 171/1987. 

δ) το π.δ/μα 323/1989, του π.δ. 265/1991 και του 
π.δ. 23/1993 και των ερμηνευτικών εγκυκλίων αυτών, 
ε) το ν. 2052/1992 και του ν. 2229/1994. 
ζ) το ν. 2372/1996 και του ν. 2578/1998. 
η) το ν. 2940/2001 (Φ.Ε.Κ. 180 Α/6.8.2001). 

0) την υπ’ αριθμ. Δ17/01/40 Φ.Ν.294/4.4.1990 (Φ.Ε.Κ. Β 
10.4.1990) απόφαση. 

ι) τις από 1.1.1985, ισχύουσα διάταξη περί εργοληπτών Δη- 
μοσίωνΈργων και δυναμικότητας Εργοληπτικών πτυχίων. 
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ια) την υπ’ αριθμ. Εδ.2 α/01/27/Φ,Ν. 294/18.3.1985 από¬ 
φαση του Υπουργού Δημοσίων'Εργων εκτελεστικής του 
ν. 1418/1984 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 170/29.3.1985 
(τεύχος Β). 

ιβ) το ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ. Α'/177/1985) «Υγιεινή και ασφά¬ 
λεια των εργαζομένων». 

ιγ) το π.δ/μα 17/1996 (Φ.Ε.Κ. Α7212/29.8.1996) «Ελάχιστες 
προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να 
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/Ε.Ο.Κ.». 

ιδ) το π.δ/μα 17/1996 (Φ.Ε.Κ. Α711/18.1.1996) «Μέτρα για 
την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργα¬ 
ζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς τις 
οδηγίες 89/391/Ε.Ο.Κ., 91/383/Ε,ΟΚ». 

ιε) την υπ’ αριθμ. 88555/3293/30.9.1988 κοινή υπουργική 
απόφαση άρθρο 6 «Υγιεινή και ασφάλεια του Δημοσίου 
των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.» που κυρώθηκε με τα άρθρο 
39 του ν. 1836/1989. 

ιστ) την υπ’ αριθμ. Ε.Δ. 2 Α/01/26/ /Φ.Ν. 294/27.2.1986 
απόφαση του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «για αποφαινόμενα 
όργανα που είναι για τα έργα των Ο.Τ.Α. τα προβλεπό- 
μενα από το π.δ. 28/1980 σε ότι αφορώ τις διαδικασίες 
που προβλέπουν ο ν. 1418/1984 και τα διατάγματά του. 
(Δημοπρατήσεις έργων - εγκρίσεις αποτελεσμάτων 
διαγωνισμών υπογραφή συμβάσεων - συγκροτήσεις 
επιτροπών παραλαβής κλπ.). 

ιζ) την υπ’ αριθμ. ΕΔ 2 α/01/27/Φ.Ν. 294/18.3.1985 από¬ 
φαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων εκτελεστική 
του ν. 1418/1984, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. Δ17 α/07/33/Φ.Ν. 294/6.4.1994 που δημοσιεύθηκε 
στο Φ.Ε.Κ. Β'293/21.4.1994. 

ιθ) τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος όπως 
αυτός ισχύει σήμερα. 

κ) τα συμβατικά στοιχεία (σχέδια, τεύχη κ.τ,λ.) του 
παρόντος έργου, 
κα) τις διατάξεις της Δ.Ε.Η.. 

κβ) των τοπικών δεσμεύσεων (Αρχαιολογική. Δασική 
Υπηρεσία, γειτνίαση με αγωγούς και κολώνες της Δ.Ε.Η. 
κ.τ.λ.). 

κγ) το ν. 1068/1980, περί συστάσεως Ε.Υ.Δ.ΑΠ. και 
κδ) το π.δ. 6/1986, περί κανονισμού λειτουργίας δικτύ¬ 
ου υπονόμων ακαθάρτων και όμβριων, 
κε) το ν. 3263/2004 

για την εκτέλεση ταυ έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΣΤΑ 
ΠΕΥΚΑΚΙΑ» συνολικής δαπάνης με Φ.Π.Α. 400.000,00 
ευρώ. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 11 η του μηνός Σεπτεμ¬ 
βρίου έτους 2006 ημέρα Δευτέρα στο Δήμο Αγίας Πα¬ 
ρασκευής με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 
την 10:00 π.μ. 

3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις Δημοσίων'Εργων ή κοινοπραξίες, εγγεγραμ¬ 
μένες στο ΜΕΕΠ, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ Α2 
τάξεως και άνω και για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Α1 
τάξεως και άνω, καθώς και κάτοχοι παλαιών εργοληπτι¬ 
κών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις 
παραπάνω κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την παρ. 
9 του άρθρου 18 του ν. 1418/1984 και την Ε37/Ε2Ο/02/48/ 
Φ.Ν294/17.3.1987 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. 

4. Σαν μέγιστος χρόνος κατασκευής του όλου έργου 
καθορίζεται ο χρόνος των διακοσίων δέκα (210) ημε¬ 
ρολογιακών ημερών. 

5. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία 
ορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδό¬ 
ντα επτά ευρώ και δώδεκα λεπτών (6.687,12 €) (2% επί 


του δημοπρατούμενου ποσού), πρέπει να απευθύνε¬ 
ται προς Δήμο Αγ. Παρασκευής και να βεβαιώνεται με 
την προσκόμιση ισόποσου γραμματείου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη 
σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 

6. Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προ¬ 
θεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερα των 90 
ημερολογιακών ημερών. 

7. Την δαπάνη δημοσίευσης επιβαρύνεται ο μειοδότης 
- ανάδοχος του έργου. 

Αγία Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΤΩΝΗΣ Α. ΣΙΔΕΡΗΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 

Αριθμ. 8368 

Ο Δήμος Τυμπακίου Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει 
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΤΟΙΧΟ¬ 
ΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ & ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΔ ΚΑΛΗΛΑΡΙΟΥ», 
με προϋπολογισμό 64.000,00 ΕΥΡΩ. 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: 51.608,49 ΕΥΡΩ 

Κατηγορία εργασιών: Α1 Οικοδομικά με προϋπολο¬ 
γισμό 64.000,00 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την Τ,Υ.Δ.Κ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 
οδός Αλμυρού 14 - 71202 Ηράκλειο, ή από την έδρα του 
Δήμου Τυμπακίου, μέχρι τις 6.9.2006. Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-278455, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2810-278455, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία ΔΗΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ. 

3. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11.9.2006, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε 
ακέραιες μονάδες επί τοις % (περιπτ. άρθρου 6 του 
π.δ. 609/1985). 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 
18.9.2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1 στην 
κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ως και εργολαβικές επιχειρή¬ 
σεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1032,17 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 90 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 60 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Έσοδα ΞΕΝΙΑ ΦΑΙ- 
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ΣΤΟΣ (29.620,75 ΕΥΡΩ) και από Έσοδα του Δήμου 
(34.379,25 ΕΥΡΩ). 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Δήμο Τυμπακίου. 

Τυμπάκι, 21 Αυγούστου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ 

Αριθμ. 3889 

Ο Δήμαρχος Άνω Καλαμά Νομού Ιωαννίνων προκη¬ 
ρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με το 
σύστημα ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
του άρθρου 4 παράγραφος 4α του Ν. 1418/84 και του 
άρθρου 6 του π.δ. 609/1985 και τους όρους της εγκεκρι¬ 
μένης μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Πλατειών και Χώρων». 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 12.000,00 
Ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 7.698,10 Ευρώ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 1.385,66 
Ευρώ 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 1.000,27 Ευρώ 

Αναθεώρηση 0 Ευρώ 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 19% 1.915,97 Ευρώ. 

Η πίστωση προέρχεται από Πιστώσεις του Δήμου 
(ΣΑΤΑ). 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 14.9.2006 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) 
στα γραφεία του Δήμου (ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ), ενώπιον της 
αρμόδιας επί των δημοπρασιών επιτροπής. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
στις 21.9.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 

• Για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ: 
εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1 η τάξη με έδρα το 
Νομό ή γειτονικό Νομό και εκτός Νομού και εργοδηγοί 
(κάτοχοι άδειας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων) με 
τριετή εμπειρία και πάνω. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β, γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό 


μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του 
π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καθορίζεται 
στο ποσό των 201,68 ΕΥΡΩ (ποσοστό 2% του προϋπο¬ 
λογισμού χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), σε γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συ¬ 
ντεταγμένης κατά τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο, 
η οποία θα απευθύνεται στο Δήμο ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τευ¬ 
χών της μελέτης του έργου και να ζητήσουν περισσότε¬ 
ρες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Ανω Καλαμά 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 26530- 
31991,2 (Αρμόδιος υπάλληλος Σωτήριος Μπράχος), μέχρι 
και την 11.9.2006 ημέρα Δευτέρα. Για την παραλαβή 
των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη 
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10 ΕΥΡΩ. 

Παρακάλαμος Ιωαννίνων, 22 Αυγούστου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ 

-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - Δ.Τ.Υ. 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. 4845 

1 Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Βοιωτίας 
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
ΣΤΟ Δ.Σ. ΠΑΥΛΟΥ», με προϋπολογισμό 130.000 ΕΥΡΩ. 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες ερ¬ 
γασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 
108.433.85 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της Διεύθυνσης Τε¬ 
χνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Βοιωτίας Αθηνών και Υψη- 
λάντη 2 ΛΙΒΑΔΕΙΑ, μέχρι τις 26.7.2006. Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610-85436, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 22610-21073, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Ελένη Μιχάλη. 

3 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11.9.2006 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου 
(άρθρο 9 του π.δ. 609/1985) σε συνδυασμό με το σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγ¬ 
χο ομαλότητας για το μέρος των εργασιών που αποτι- 
μώνται με τιμές μονάδος (άρθρο 7 του π.δ. 609/1985). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
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του έργου, ήτοι τάξεις Α2,1 η (ή και 2 η εντός έδρας) στην 
κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτική) 
με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.170,00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι εξήντα (60) ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΠΔΕ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ έτους 2006. Προκαταβολή δε θα χορη¬ 
γηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Ν.Α. Βοιωτίας. 

Λιβαδειά, 23 Αυγούστου 2006 

Ο Νομάρχης 
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ 

-♦- 

(17) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Αριθμ. 14266 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει ανοικτό 
διαγωνισμό, για την ανάδειξη προμηθευτή για καύσιμα 
των Δημοσίων Υπηρεσιών των νομών Κυκλάδων και Δω¬ 
δεκάνησου, κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.135.000,00 
€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Οι δαπάνες θα βαρύνουν τους οικείους προϋπολογι¬ 
σμούς των Δημοσίων Υπηρεσιών που θα πραγματοποι¬ 
ούν προμήθεια καύσιμων. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της αρ¬ 
μόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού στο 
γραφείο του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης της 
Διεύθυνσης Διοίκησης (Επτανήσου 35, Ερμούπολη 1ος 
όροφος ) την 22.9.2006 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 

π ·μ· 

Αντίτυπα της σχετικής διακήρυξης και διευκρινίσεις 
σχετικά με τους όρους της θα παρέχονται από το Τμήμα 
Οικονομικής Διοίκησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
όλες τις εργάσιμες ώρες και ημέρες (τηλ 22810-96290, 
ίαχ. 22810-85090). 

Ερμούπολη, 16 Αυγούστου 2006 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας κ.α.α. 

Ο Γ ενικός Διευθυντής 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΑΒΡΟΣ 

-♦- 

( 18 ) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ 

Αριθμ. 4024 

Ο Δήμος Παραλήθαίων διακηρύσσει ότι την 14η του 
μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2006 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο 
Δημαρχείο Παραλήθαίων, θα διεξαχθεί δημόσιος μει¬ 
οδοτικός διαγωνισμός με το σύστημα προσφοράς με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών και 
έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτω¬ 
σης, πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας 
και καλεί τους ενδιαφερομένους εργολήπτες να υπο¬ 
βάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατα¬ 


σκευής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ/Δ ΡΑΞΑΣ». 
Η ανοικτή δημοπρασία επιλογής αναδόχου για την κα¬ 
τασκευή του ως άνω έργου, θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 
α) τις διατάξεις των ν. 1418/1984 και ν. 3263/2004 και των 
κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και 
υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεση 
τους και β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης. 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
186/2006 της Τ.Υ.Δ.Κ. Τρικάλων, ανέρχεται στο ποσό 
των 88.165,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη .... του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας 

. με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 

του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Γ ια την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθε¬ 
νται από τους διαγωνιζόμενους, εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α., δηλαδή στο ποσό των 1.453,00 ευρώ. Οι εγγυη¬ 
τικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που 





ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


10245 


διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, 
είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνι- 
ζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων 
των μελών της. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι τέσσερις 
(04) μήνες. 

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ΣΑΤΑ. 

Τεύχη χορηγούνται στους ενδιαφερομένους από 
το Δήμο, εφόσον ζητηθούν, μέχρι και τη Δευτέρα 
11.9.2006. 

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 
ανέρχεται σε πέντε (5,00) ευρώ. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Παραληθαίων (τηλ.: 24310 
96010, 24310 96740 Α. Γκούμας και Κ. Τσουρλή) τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες 

Ρίζωμα, 18 Αυγούστου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Αριθμ. 18496 

Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας προκηρύσσει δημόσιο μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμ¬ 
φωνα με το σύστημα ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του 
άρθρου 4 παράγραφος 4 του ν. 1418/1984 και του άρθρου 
6 του π.δ. 609/1985 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέ¬ 
λεσης των εργασιών του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» προ¬ 
ϋπολογισμού μελέτης 200.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το μέτρο 4.2 «Αστική 
Ανάπτυξη» του ΠΕΠ ΑΜΘ 2000-2006 με συγχρηματο- 
δότηση του ΕΤΠΑ κατά 75% της Δημόσιας Δαπάνης 
και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά. 

Η δημοπρασία θα γίνει, σύμφωνα με την παράγραφο 
2α του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 όπως αυτός ισχύει 
και με τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004, στα γραφεία 
του Δήμου Ορεστιάδας στις 11.9.2006 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 π.μ, (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). 
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η Δημοπρασία 
την 11.9.2006 τότε θα διενεργηθεί την 14.9.2006 ημέρα 
Πέμπτη με ίδια ώρα λήξης επίδοσης προσφορών. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

Α. Εργοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο Ελ¬ 
ληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, εφόσον ανήκουν 
στην Α2, 1η και 2η τάξη (μόνο για τα κατώτατα όρια 
εντός νομού έδρας) για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομη- 
χανολογικών. 

Β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με την Α2,1η και 2η τάξη (μόνο για τα κατώ¬ 
τατα όρια εντός νομού έδρας) του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε (8) οκτώ μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμ¬ 
βασης. 


Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 3.358,10 € 
θα απευθύνεται στον Δήμο Ορεστιάδας 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς (Εφόσον προβλέ- 
πεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις 
του π.δ. 609/1985), που θα συμπληρωθεί από τους δια- 
γωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέ- 
ρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 
8, διατίθενται από την Τεχνική Υπηρεσία, οδός Βασ, Κων/ 
νου 11, Πληροφορίες Καργιωτίδου Γεωργία τηλ.: 25520 
81413. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερο¬ 
μένους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι 
και την Τετάρτη 6.9.20062 (Τίθεται συγκεκριμένη ημέρα. 
Για δημοπρασία διενεργούμενη Δευτέρα η προηγούμενη 
Τετάρτη και διενεργούμενη Πέμπτη η προηγούμενη Δευ¬ 
τέρα). Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το 
αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από 
την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Γ ια την παραλαβή 
των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη 
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 15,00 ευρώ. 

Ισχύουσες διατάξεις κατασκευής του έργου, ενδεικτι- 
κώς, ο ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985, το π.δ. 171/1987, ο 
ν. 2940/2001 όπως ισχύουν σήμερα. 

Ορεστιάδα, 18 Αυγούστου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΖΑΤΖΟΛΑΣ 

-♦- 

( 20 ) 

Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Αριθμ. 15275 

Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 829/30/16.8.2006 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του, προκηρύσσει Επαναληπτικό Δημόσιο 
Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και 
με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφο¬ 
ρά, για την προμήθεια δύο τεμαχίων «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ» του Γενικού Νοσοκομείου 
Τρικάλων. 

Προϋπολογισμός δαπάνης 46.000,00 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 27 Σεπτεμβρίου 
2006 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. Οι προσφορές 
θα πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι την 26 Σεπτεμβρί¬ 
ου 2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ στο Γραφείο 
Προμηθαίων. 

Για περισσότερες πληροφορίες και για την αναλυτική 
προκήρυξη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνο: 24310- 
35157 και 45702. 

Αντίτιμο τεύχους 20,00 ευρώ. 

Τρίκαλα, 17 Αυγούστου 2006 

Ο Διοικητής 

ΜΑΝΘΟΣ ΑΠ. ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ) 

Αρ. Πρωτ.: 1849 

Ο Πρόεδρος της Δ. Ε.Υ.Α. Καλλικράτειας προκηρύττει 
τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας με σφραγισμένες 
προσφορές, με σύστημα υποβολής προσφορών με επι- 
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μέρους ποσοστά έκπτωσης, άρθρο 7, (π.δ/τος 609/1985), 
νια την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανό¬ 
ρυξη υδρευτικής γεώτρησης στο Δ.Δ Ν. Σιλλάτων». 

Προϋπολογισμός: 54.931,36 € μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. (19%), σύμφωνα με τη μελέτη. 

Εγγύηση συμμετοχής: 2% επί της προϋπολογιζόμενης 
αξίας του έργου, δηλ. 1.098,63 €, με, εγγυητική επιστολή 
η οποία θα απευθύνεται προς τη Δ.Ε.Υ.Α Καλλικράτειας 
και θα είναι αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή 
γραμμάτιο του Τ.Π. & Δ., συντεταγμένα κατά τα πρότυπα 
που ισχύουν για το Δημόσιο. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό: γίνονται εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ εφόσον ανήκουν στην Α1 
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, με τις προϋποθέσεις που ανα¬ 
γράφονται στη διακήρυξη της δημοπρασίας. 

Τρόπος αξιολόγησης: με το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 4 
παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του 
π.δ/τος 609/1985). 

Δικαιολογητικά: τα αναφερόμενα στη πλήρη διακή¬ 
ρυξη, τεύχη της οποίας διατίθενται από την Δ.Ε.Υ.Α. 
Καλλικράτειας έως και την 11.9.2006 ημέρα Δευτέρα. 

Κρατήσεις: όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημο¬ 
σίου, τρίτων, εισφορές Ι.Κ.Α. κ.λπ., που ισχύουν κατά την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού που αναφέρονται 
στη συγγραφή υποχρεώσεων, ως και πάσα άλλη νόμιμος 
κράτηση, βαρύνει τον μειοδότη. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ 
Οσιας Παρασκευής 65 - Ν. Καλλικράτεια, στις 14 του 
μηνάς Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη του έτους 2006 και 
ώρα λήξης υποβολής προσφορών η 10:00 π.μ. 

Περισσότερες πληροφορίες επί του διαγωνισμού τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στις υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ 
(τηλ: 23990-20.193). 

Ν. Καλλικράτεια, 22 Αυγούστου 2006 

Ο Πρόεδρος ΔΕΥΑΚ, 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΚΑΡΙΔΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΓΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ,) 

Αριθμ. ΔΦ.2.2./Ε/5602 

ΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙ-Θ) ανακοινώνει ότι την 
4η Οκτωβρίου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., 
(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), θα γίνει στα γραφεία 
του στη Σίνδο, δημόσιος ανοικτός τακτικός διαγωνισμός, 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την 
προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού Α4 και εξώφυλλων 
Α4 διαφόρων χρωμάτων με τμηματική παράδοση για 
ένα έτος για τις ανάγκες όλων των τμημάτων του ΑΤΕΙ- 
Θ, προϋπολογισμού δαπάνης ενενήντα χιλιάδων ευρώ 
(90.000,00€) με το Φ.Π.Α. και σύμφωνα με τους όρους 
της προκήρυξης υπ’ αριθμ. 63/2006. 

Αντίγραφα διακηρύξεων, δίνονται από τη Διεύθυνση 
Οικονομικού του ΑΤΕΙ/Θ από Δευτέρα έως Παρασκευή 
και ώρες 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών 
και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΤΕΙ-Θ, από τον Βασί¬ 
λειο Σταυρίδη, τηλ: 2310-791.161. 

Θεσσαλονίκη, 21 Αυγούστου 2006 

Ο Πρόεδρος του ΑΤΕΙ-Θ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ X. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 


(23) 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.ΙΘ.) 

Αριθμ. ΔΦ.2.2/Ε/5605 

ΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥ¬ 
ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙ-Θ) ανακοινώνει ότι την 3η Οκτω¬ 
βρίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., (ώρα λήξης 
επίδοσης προσφορών), θα γίνει στα γραφεία του στη 
Σίνδο, δημόσιος ανοικτός τακτικός διαγωνισμός, με κριτή¬ 
ριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια 
εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Τ.Θ.Ε. 
της ΣΤΕΦ του ΑΤΕΙ-Θ, προϋπολογισμού δαπάνης τριάντα 
χιλιάδων ευρώ (30.000.00 €) με το Φ.Π.Α. και σύμφωνα με 
τους όρους της προκήρυξης υπ’ αριθμ.: 62/2006. 

Αντίγραφα διακηρύξεων, δίνονται από τη Διεύθυνση 
Οικονομικού του ΑΤΕΙ/Θ από Δευτέρα έως Παρασκευή 
και ώρες 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών 
και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΤΕΙ-Θ, από τον Βασί¬ 
λειο Σταυρίδη, τηλ. 2310-791.161. 

Θεσσαλονίκη, 21 Αυγούστου 2006 

Ο Πρόεδρος του ΑΤΕΙ-Θ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ X. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(24) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α' ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 

Αριθμ. 3901 

Η Διοίκηση της Α' Υγειονομικής Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Αιματο¬ 
λογικού αναλυτή για το ΠΠΕ Σερίφου, προϋπολογισμού 
15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., χρηματο¬ 
δοτούμενου από τον προϋπολογισμό του ΓΝ Σύρου, με 
κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά. 

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προσφο¬ 
ρών είναι η 26.9.2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 27.9.2006 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 12:00. Η διακήρυξη παραλαμβάνεται 
από το ΓΝ Σύρου έναντι € 20 (Γραφείο Προμηθειών 
Νοσοκομείου, Γ. Ρούσσου, τηλ. 22810 96509). 

Για κάθε πληροφορία που αφορά το περιεχόμενο της 
διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο¬ 
νται στην Α' Δ.Υ.ΠΕ. Ν. Αιγαίου, τηλ. 2281079521, ώρες 
07.30-15.00, αρμόδιος: Καρακατσάνης. 

Ερμούπολη, 22 Αυγούστου 2006 
Ο Διοικητής 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΒΟΥΛΙΔΗΣ 

-♦- 

(25) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
(Τ.Ε.Ι.) ΛΑΡΙΣΑΣ 

Αριθμ. 5365 

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Λάρισας 
προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές σε ευρώ και κριτήριο αξιολόγη¬ 
σης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια 
και εγκατάσταση επίπλων (ανακλινόμενα καθίσματα 
αμφιθεάτρων, καθίσματα εργαστηρίων, γραφείων, επι¬ 
σκεπτών, χώρου συσκέψεων, τροχήλατες συρταροθή- 
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κες, γραφεία, βιβλιοθήκες, τραπέζια εξυπηρέτησης και 
συσκέψεων, κ.λπ. όπως φαίνεται και στη μελέτη), για τις 
ανάγκες του νέου κτιρίου του Τμήματος Σχεδιασμού 
και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του Παραρτήματος 
Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας, συνολικής προβλεπόμενης 
δαπάνης 250.051,27 €, συμπεριλαμβανομένου και του 
Φ.Π.Α. (Υποέργο 2). 

Η προβλεπόμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του Έργου «Νέο Κτίριο Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 
Ξύλου και Επίπλου» που εκπονείται στα πλαίσια του Γ' 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ' ΚΠΣ), Επιχειρησιακά 
Πρόγραμμα (Ε.Π.) Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική 
Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ) - Μέτρο 5.2. «Αναβάθμιση Υποδο¬ 
μών και Εξοπλισμός για τη Βελτίωση της Ποιότητας της 
Εκπαίδευσης» της ενέργειας 5.2.6. «Κτίρια Τριτοβάθμι¬ 
ας Εκπαίδευσης» του ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006 κατηγορίας 
πράξεων 5.2.6.α «Κτιριακές υποδομές Τριτοβάθμιας Εκ¬ 
παίδευσης». 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευ¬ 
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 
κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 26.9.2006 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 13.00 στο Κτίριο Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, 
Περιφερειακή οδός 41110 Λάρισα, ενώπιον της επιτροπής 
διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μαζί με την προ¬ 
σφορά τους, που θα είναι ενιαία για όλο τον αιτούμενο 
εξοπλισμό του διαγωνισμού, θα πρέπει να καταθέσουν 
και όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής 
τους, που προβλέπονται και αναφέρονται στο άρθρο 
2 της υπ’ αριθμ. 5365/22.8.2006 σχετικής διακήρυξης το 
αργότερο μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του, 
στην προαναφερόμενη Υπηρεσία. 

Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελλη¬ 
νική γλώσσα και να δεσμεύουν τους προμηθευτές για 
εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες. 

Οι απαιτούμενες εγγυήσεις πρέπει να εκδοθούν σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 25 του π.δ. 394/1996 (Φ.Ε.Κ. 266/ 
Α/4.12.1996). 

Οι απαιτούμενες εγγυήσεις πρέπει να εκδοθούν σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 25 του π.δ. 394/1996 (Φ.Ε.Κ. 266/ 
Α/4.12.1996). 

Το τεύχος της διακήρυξης θα διατίθεται στο διαδίκτυο 
και στην ιστοσελίδα με χαρακτηριστικά άΙίρ;//νννν\/ν.Ιθίΐ3Γ. 
9 Γ, ενώ κάθε ενδιαφερόμενος που θέλει να προμηθευτεί 
το πλήρες τεύχος της προκήρυξης με τα λοιπά στοιχεία 
(τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισμός μελέτης, ειδι¬ 
κοί όροι, σχέδια και κωδικοί επίπλων) θα πρέπει να κα¬ 
ταβάλει παράβολο αξίας 20 € υπέρ του ΤΕΙ Λάρισας. 

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να πάρουν όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
από: 

Α) Το Τμήμα Προμηθειών του ΤΕΙ Λάρισας, Αναστασία 
Μπούτλα, για τα διαδικαστικά θέματα, τηλ.: 2410-684405, 
ίθχ: 2410-610803 και 

Β) Τον Σωτήριο Καραστεργίου για τα τεχνικά θέματα, 
τηλ. 6947300590, 24410 28499. 

Τα έξοδα δημοσίευσης και τυχόν επαναληπτικών βα¬ 
ρύνουν το ΤΕΙ Λάρισας. 

Λάρισα, 22 Αυγούστου 2006 

Ο Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. Λάρισας, 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΟΡΑΣ 


(26) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(ΕΥΔΕ/ΥΑΕΛΜΠΘ) 

Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής: 

Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημ. Έρ¬ 
γων - Γενική Γραμματεία ΔημοσίωνΈργων, ΕΥΔΕ/Υδρευ- 
σης Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος 
Περιοχής θεσ/νίκης, Γιαννιτσών 31, Βαλκανικό Κέντρο 
- Κτίριο «Αριστοτέλης». Β' όροφος Γ ραφείο Β1, Τ.Κ. 546 
27 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310521917, ΐαχ 2310501983, Θΐτΐ3ί1: 
θγάθ 3θΙ@Ιβθ·9Γ. 

Ονομασία της σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή: 
«Διευθέτηση ρέματος Πολίχνης - Ανοιχτό τμήμα εντός 
των ορίων των Δήμων Πολίχνης και Συκεών». 

Περιγραφή /αντικείμενο της σύμβασης: Το αντικείμενο 
του έργου που περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική 
περιγραφή περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: 

α) Την διαμόρφωση του ανοιχτού ρέματος κλάδων Α, 
Θ και Ο στούς δήμους Πολίχνης και Συκεών. 

β) Την κατασκευή κλειστού αγωγού ορθογωνικής δι- 
ατομής στην θέση όπου διέρχεται υπερτοπική οδική 
αρτηρία, 

γ) Την κατασκευή δικτύου υπονόμων ακαθάρτων. 

δ) Την κατασκευή δικτύου όμβριων σε δρόμους των 
Δήμων Πολίχνης και Συκεών. 

ε) Φυτοτεχνικά - περίφραξη σε τμήματα ανοικτής δι- 
ατομής. 

Τόπος εκτέλεσης των εργασιών: Θεσσαλονίκη, Περι¬ 
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

Συνολική ποσότητα ή μέγεθος: Ο συνολικός προϋπο¬ 
λογισμός του έργου ανέρχεται σε 6.000,000,00 ευρώ 
με Φ.Π.Α., βάσει των εγκεκριμένων ενιαίων τιμολογίων 
του άρθρου β του ν. 3263/2004. 

Διάρκεια ή Προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: Η 
συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 
είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. 

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: Για 
την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από 
τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 23 
παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, 
που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού 
της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο 
ποσό των 100.000,00 ευρώ. Οι εγγυητικές επιστολές απευ¬ 
θύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, 
είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου 
και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει 
να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

Γ ια την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή 
εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 
του ν. 3263/2004, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 
προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της ανα¬ 
θεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 233.300,00 ευρώ. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρό¬ 
σφορε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο 
του ορίου 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την 
υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 
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Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις 
καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των 
μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 παρ. 2 του π.δ. 
609/1985. 

Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Η 
χρηματοδότηση της εργολαβίας θα βαρύνει τις πιστώ¬ 
σεις του έργου 2003ΣΕ07600001 της ΣΑΕ076. 

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος εργοληπτών 
στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Κοινοπραξίας. 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Στον διαγωνισμό δικαι¬ 
ούνται να συμμετάσχουν Μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφό¬ 
σον ανήκουν στην 4η, 5η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.). στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω 3’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ, 7 
του π.δ 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέ¬ 
χει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας, 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη 3η του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή 

Κριτήρια Ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της 
σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα 
ορίζεται στο ν. 3263/2004. Ο διαγωνισμός θα γίνει με 
ανοικτή διαδικασία, με το σύστημα προσφοράς με επι- 
μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σύμφω¬ 
να με το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985. 


Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα - τρό¬ 
πος απόκτησης: Μπορούν να ζητηθούν έως 11.9.2006. 

Κόστος: 50,00 Νόμισμα: Ευρώ (€) 

Όροι και τρόπος πληρωμής: Τα τεύχη θα δίδονται από 
τα γραφεία της Αναθέτουσας αρχής είτε σε εκπρόσωπο 
της εταιρείας είτε με ΟουπβΓ, με πληρωμή επί τόπου. 

Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: 
18.9.2006 ή 53 ημέρες από την αποστολή της προκή¬ 
ρυξης. 

Ώρα 10.00 π.μ. 

Χρόνος και τόπος διενέργειας: Ημερομηνία 18.9.2006, 
Ώρα 10.00 π.μ. 

Τόπος: Γραφεία αναθέτουσας αρχής. 

Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προ¬ 
σφορά: Ελληνική. 

Ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 160 
ημέρες από την αναφερόμενη προθεσμία παραλαβής 
προσφορών. 

Λοιπές πληροφορίες: Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν 
διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερο¬ 
μηνία, θα διενεργηθεί στις 25.9.2008, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 π.μ. (δεν αφορά περιπτώσεις επανάληψης 
της δημοπρασίας). 

Ημερομηνία αποστολής της Παρούσας Προκήρυξης 
στην Εφημερίδα των Ε.Ε.: 21.9.2006. 


Θεσσαλονίκη, 21 Αυγούστου 2006 

Ο Προϊστάμενος 
ΧΡ. ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ 

-♦- 

(27) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 


1. Ο Δήμαρχος του Δήμου Μεσσήνης προκηρύσσει 
την επιλογή αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία, με το 
σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδο- 
ποιημένων τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας 
των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
(άρθρο 4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και όρθρο 
7 του π.δ. 609/1985) για την εκτέλεση του έργου «ΔΙ¬ 
ΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ». 


2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
125.000,00 Ευρώ και η προσφορά που θα υποβληθεί θα 
αφορά το σύνολο του έργου. 

Ο προϋπολογισμός (με Γ. Ε. και Ο. Ε. και απρόβλεπτα) 
αφορά τις κατηγορίες εργασιών: 


Α. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 9.594,69 ευρώ 

Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 8.111,79 ευρώ 

Γ. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 84.630,66 ευρώ 

Δ. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 957,57 ευρώ 

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα πεζοδρόμια 
γύρω οπό το κεντρικό πάρκο, την πλατεία και το χώρο 
του συντριβανιού. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το 
ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν. 3263/2004, όπως αυτό θα ισχύουν κατά την ημερο¬ 
μηνία αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δη¬ 
μοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους του 
τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. 

5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τε¬ 
χνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεσσήνης Ν. Μεσσηνίας. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
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προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 11 η Σεπτεμβρίου 
2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η δημο¬ 
πρασία την 11 η Σεπτεμβρίου 2006 τότε θα διενεργηθεί, την 
14 η Σεπτεμβρίου 2006 ήμερα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.. 

Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν 
το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του 
Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
16 παρ.44 του ν. 1418/1984 Σε περίπτωση Κοινοπραξίας 
κατατίθεται από όλους τους κοινοπρακτούντες μαζί είτε 
από κοινό εκπρόσωπο τους σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισ¬ 
σοτέρων προσφερόντων / διαγωνιζομένων από το ίδιο 
φυσικό πρόσωπο. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑΣ και υπόκειται στις κρατήσεις που 
προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του 
ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α/24.8.1993). 

8. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, εφόσον 
ανήκουν στη Α2 ή 1 η τάξη για όλη την επικράτεια και 2 η 
τάξη εφόσον νομός Μεσσηνίας είναι η έδρα τους ή ένας 
δεύτερος νομός της επιλογής τους που δηλώνεται στην 
υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ και αναφέρεται στη βεβαί¬ 
ωση εγγραφής, για έργα κατηγορίας Οικοδομικών. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας 
Οικοδομικών, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρ¬ 
θρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με τη 
μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα 
με το άρθρο 35 του π.δ. 609/1985. 

9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές 
του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. 
ή του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε.. συνοδευόμενες από μετάφραση 
τους στην Ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού 2.065,89 
Ευρώ (2%) του προϋπολογισμού, χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ, οι οποίες θα απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που 
διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, 
είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγω- 
νιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ 
όλων των μελών της και θα παρέχονται όπως ορίζεται 
στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. Η ως άνω 
εγγυητική επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος που 


όμως δε θα είναι μικρότερη των 210 ημερολογιακών 
ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού. 

10. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορί¬ 
ζεται σε 180 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης 
της. 

11. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τρεις (3) 
ημερολογιακοί μήνες. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές 
τμηματικές προθεσμίες ταυ έργου αναφέρονται ειδικό¬ 
τερα στην Ε.Σ.Υ. αλλά και στην Διακήρυξη. 

13. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9,10 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται στο 
Δημαρχείο του Δήμου Μεσσήνης (Τεχνική Υπηρεσία 1 ος 
όροφος) Εθνάρχου Μακαρίου, Πληροφορίες: Όλγα Αυγε- 
ρινοπούλου τηλ.: 2722-0-22601-23843 ίαχ: 2722-0-22752. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό (Δήμος 
Μεσσήνης), εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον δύο εργάσι¬ 
μες ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρα¬ 
σίας δηλαδή μέχρι και την 6η Σεπτεμβρίου 2006 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα μέχρι 13:00 μ.μ.. Τα τεύχη μπορούν να 
αποσταλούν και ταχυδρομικά κατόπιν αιτήσεως (εφό¬ 
σον η αίτηση τους πρωτοκολληθεί στο Δήμο Μεσσήνης 
μέχρι την 5 η Σεπτεμβρίου 2006 ημέρα Τρίτη και αφού 
εμβάσουν το κόστος των 10 ευρώ για τα τεύχη και τα 
έξοδα αποστολής. (Πληροφορίες: Αυγερινοπούλου ή 
Ιωάννη Κάτσο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λπ., στα 
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεσσήνης 
που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών 
με δαπάνες και φροντίδα τους. 

Μεσσήνη, 17 Αυγούστου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(28) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Αριθμ. 5885 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Καλλιθέας Ν. Θεσσαλονίκης 
προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες 
προσφορές με το μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των 
δημοσίων έργων και συναφείς διατάξεις και των επι- 
μέρους ποσοστών εκπτώσεων κατά ομάδες τιμών επί 
του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της υπ’ αριθμ. 
166/05 μελέτης, που συνέταξε η Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Θεσ/νίκης 
για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ/Δ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ». 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 
στο Δημοτικό Κατάστημα στον Πεντάλοφο Θεσσαλονί¬ 
κης από την αρμόδια Επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασι¬ 
ών με ώρα λήξης παράδοσης προσφορών 10:00 π.μ.. 

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγω, δεν διενερ¬ 
γηθεί η Δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερο¬ 
μηνία, θα διενεργηθεί στις 18.9.2006, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών). 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 1. Μεμο- 
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νωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες 
στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ,ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 1 η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 
συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ευρω¬ 
παϊκή Ένωση, όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξεις και κατηγορίες αντίστοιχες με 
τις προαναφερθείσες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή τρίτες χώρες που έχουν συ¬ 
νάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένοι εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25% (για Ε.Ε. της ίδιας κατηγορίας). 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμο¬ 
νωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για τη συμμετοχή Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σε δια¬ 
γωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 609/1985 «Κατασκευή 
Δημοσίων Έργων» του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως αμφότερα συμπλη¬ 
ρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, 
του π.δ/τος 171/1987 «Όργανα που αποφασίζουν και 
γνωμοδοτούν κ.λπ.» και την υπ. απόφαση Δ17α/03/71/ΦΝ 
402/98 για τον συντελεστή ρ καθώς και των τροποποι¬ 
ήσεων των παραπάνω με το ν. 3263/2004. 

Το έργο θα καλυφθεί από ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. 

Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης των δημοπρατου- 
μένων εργασιών ανέρχεται σε 464.100,00 ευρώ μαζί με 
το Φ.Π.Α.. 

Η προθεσμία για την περαίωση του έργου ορίζεται 
σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό παρέ¬ 
χεται προς το Δήμο Καλλιθέας, ορίζεται σε 7.676,00 
ευρώ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ίσου ποσού 
γραμματίου του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή Εγγυ¬ 
ητικής Επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τα¬ 
μείου Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), που θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με 
τους ισχύοντες τύπους για το Δημόσιο. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης και της μελέτης, 
καθώς και τα έντυπα προσφορών, μπορούν να λάβουν 
οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δήμου Καλλι¬ 
θέας τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα 
υποβολής των προσφορών (χωρίς να προσμετράτε η 
ημέρα του διαγωνισμού) και στο τηλέφωνο 2310 788244, 
όλες τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος, 
Έργων Υποδομής της Νομαρχίας Αθηνών διακηρύττει 
ότι: 

1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με εν¬ 
σφράγιστες προσφορές με το σύστημα με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του ν. 3263/2004 κ.λπ. 
περί «Κατασκευής Δημοσίων Έργων» η εκτέλεση του 
έργου «Διαμόρφωση τμήματος Ο.Τ. 923 Πλατείας Ελ. 
Βενιζέλου» στο Δήμο Αγ. Δημητρίου. 

2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: κατηγορία Οικοδομικά και κατηγορία Η/Μ, με 
προϋπολογισμό 2.275.000,00 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ 28%, απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α. 19%). 

3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα 
τύπου Β. 

4. Η δημοπρασία θα γίνει την 14.9.2006 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα ΙΟπ.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα Γ ραφεία 
της Δ/νσης Τ.Υ. Νομαρχίας Αθηνών (Κηφισίας 125-127, 6 ος 
όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Αν για οποιον- 
δήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την 
ως άνω οριζόμενη ημερομηνία, αυτή θα διενεργηθεί την 
18.9.2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.. 

5. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί δια- 
γωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ¬ 
μένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και 
τάξεις του έργου, ήτοι τάξη 2 η και άνω στην κατηγορία 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και τάξη 1 η και άνω στην κατηγορία Η/Μ, 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρό¬ 
μοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της Νο¬ 
μαρχίας Αθηνών. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε τριάντα πέντε χιλι¬ 
άδες επτακόσια είκοσι ένα ΕΥΡΩ και ενενήντα τρία λεπτά 
(35.721,93 €) αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Πα¬ 
ρακαταθηκών και Δανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με 
τις διατάξεις του π.δ. 609/1985 άρθρα 23 και 27, απευθύνε¬ 
ται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παράγραφος 
1 της διακήρυξης δημοπρασίας και ισχύ τουλάχιστον 90 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 60 ημέρες. 

8. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να παραλάβουν το 
έντυπο της οικονομικής προσφοράς και να πληροφο- 
ρηθούν για την μελέτη του έργου κ.λπ. τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες 9.30 π.μ. - 12.00 μεσημβρινή στα γρα¬ 
φεία της Δ.Τ.Υ.Ν. Αθηνών, Κηφισίας 125-127, 6 ος όροφος, 
γραφεία 601 ή 603, τηλ. 210 6984016 και 210 6984019, 
μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές ημέρες από την ημε¬ 
ρομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας, ήτοι μέχρι και 
την Δευτέρα 11.9.2006. 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή ΤεχνικώνΈργων Πολεοδομίας 
Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Αθηνών. 


Καλλιθέα, 22 Αυγούστου 2006 Αθήνα, 22 Αυγούστου 2006 

Ο Δήμαρχος Η Πρόεδρος Νομαρχιακής Επιτροπής 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ X. ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ 
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